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Limited Scope Grant Agreement 
Convenio de Donacion de Alcance Limitado 



Between 
Entre 



The Government of the United States of America 
El Gobierno de Los Estados Unidos de America 

Acting through the United States Agency for International Development 
Actuando por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

And 

Y 

The Government of El Salvador 
Gobierno de El Salvador 



for the 
para el 

Tropical Storm IDA Reconstruction Project 
Proyecto de Reconstruccion Tormenta Tropical IDA 

Objective "Timely Humanitarian Assistance and Crisis Response" 
Objetivo "Oportuna Asistencia Humanitaria y Respuesta a Crisis" 



Activity No. 519-0466 Tropical Storm IDA 
Reconstruction 



Actividad No. 519-0466 Reconstruccion 
Tormenta Tropical IDA 



San Salvador, E! Salvador 
March 17, 2011 
17 de marzo 2011 

5.1 Protection, Assistance and Solutions/ Assistance and Recovery A22-A089 

6.1 Program Design and Learning/Program Design and Learning A26-A140 

6.2 Administration and Oversight/ Administration and Oversight A27-A141 

Total 



$23,940,000 
$ 300,000 
$ 760,000 
$25,000,000 



Convenio de Donacidn de Alcance 
Limit ado 



Limited Scope Grant Agreement 



Entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
America, actuando a traves de la Agencia de 
los Estados Unidos de America para el 
Desarrollo Internacional ("USAID") y el 
Gobiemo de El Salvador ("Donatario"), 
actuando a traves del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

1. Nombre del Provecto : Reconstruction 
Tormenta Tropical IDA (el "Proyecto") 

2. Prop6sito : USAID y el Donatario 
acuerdan llevar a cabo el Proyecto descrito 
en este Convenio de Donacion de Alcance 
Limitado ("El Convenio") de acuerdo a: (a) 
los terminos de este Convenio; y (b) 
cualquier acuerdo general entre las partes 
arriba mencionadas ("Partes") relacionada 
con la cooperation tecnica o economica. 

3. Obietivo del Provecto : Reconstruir y 
rehabilitar escuelas, unidades de salud y 
puentes en los departamentos mas 
afectados por la Tormenta Tropical IDA y 
mitigar los efectos de desastres naturales 
futures en poblaciones vulnerables de El 
Salvador. 

4. Contribution de USAID: 

(a) La Donacion : USAID, de conformidad 
con el Acta de Ayuda al Exterior de 1961, 
y sus enmiendas, por este medio hace una 
donacion al Donatario, bajo los terminos 
del Convenio, de un monto que no 
excedera de Veinticinco Millones de 
D6 lares de los Estados Unidos de America 
("U.S.") ($25,000,000) (la "Donacion") a 
ser utilizados como se describen en este 
Convenio. 



Between the United States of America, acting 
through the United States Agency for 
International Development ("USAID") and 
The Government of El Salvador ("Grantee"), 
acting through the Ministry of Foreign Affairs. 



1. Project Title : Tropical Storm IDA 
Reconstruction (the "Project") 

2. Purpose : USAID and the Grantee agree to 
carry out the Project described in this Limited 
Scope Grant Agreement (the "Agreement") in 
accordance with: (a) the terms of this 
Agreement; and (b) any general agreement 
between the parties named above ("Parties") 
regarding economic or technical cooperation. 

3. Project Objective : Rebuild and rehabilitate 
schools, health units and bridges in the 
departments most affected by Tropical Storm 
IDA and mitigate the effects of future natural 
disasters on El Salvador's vulnerable 
populations. 



4. USAID Contribution : 

(a) The Grant : USAID, pursuant to the 
Foreign Assistance Act of 1961, as amended, 
hereby grants to the Grantee under the terms of 
the Agreement an amount not to exceed 
Twenty Five Million United States (U.S.) 
Dollars ($25,000,000) (the "Grant") to be 
expended as described herein. 



5. Contribucion del Donatario : Dada la 5. Grantee Contribution : Due to the nature 

naturaleza del Proyecto, US AID no requerira of this Project, USAID will not require a 



contribution de contrapartida de parte del 
Donatario. Sin embargo, el Donatario, a 
traves de la firma de este Convenio, garantiza 
que proveera los recursos financieros y 
humanos para el efectivo mantenimiento y 
utilization de la infraestructura provista bajo 
el Proyecto asi como asignar los recursos 
complementarios necesarios para la pronta 
ejecucidn del Proyecto segun se describe en 
el Anexo 1 . 

6. Fecha de Terminaci6n : La fecha de 
termination de este Convenio es Septiembre 
30, 2012 u otra fecha que las partes acuerden 
por escrito. La Fecha de Termination podra 
modificarse por acuerdo escrito de las Partes 
por medio de Cartas de Implementation 
contrafirmadas, sin necesidad de una 
enmienda formal a este Convenio. 

7. Condiciones Previas a los 
Desembolsos 

(1) Primer Desembolso : Previo al primer 
desembolso bajo la Donation, o a la emision 
por USAID de documentation para efectuar 
los desembolsos, con exception a acciones 
ejecutadas directamente por USAID 
relacionados a contratos de personal y de la 
administration de la Actividad por USAID, de 
auditoria, supervision y evaluation; el 
Donatario, a menos que USAID acuerde lo 
contrario por escrito, proporcionara lo 
siguiente a USAID en forma y contenido 
satisfactorio a USAID: 

(a) Evidencia que este Convenio ha sido 
debidamente autorizado y/o ratificado y 
firmado por parte del Donatario, y que 
constituye una obligation valida y legal del 
Donatario de acuerdo con todos sus terminos; 

(b) Una certificaci6n del nombre de la 
persona que esta a cargo o actiia en favor de 
la oficina del Donatario especificada en la 



Grantee's counterpart contribution. However, 
the Grantee, through the signature of this 
Agreement, guarantees that it will provide 
necessary financial and human resources to 
effectively maintain and utilize the 
infrastructure provided under the Project as 
well as allocate the complementary resources 
necessary for a timely implementation of the 
Project as described in the Annex 1. 

6. Completion Date : The completion date of 
this Agreement is September 30, 2012 or any 
other date that the parties agree to in writing. 
The Completion Date may be changed by 
written agreement of the Parties through 
countersigned Implementation Letters, without 
formal amendment to this Agreement. 

7. Conditions Precedents to Disbursements 



(1) First Disbursement : Prior to the first 
disbursement under the Grant, or to the 
issuance by USAID of documentation pursuant 
to which disbursement will be made, except for 
actions executed directly by USAID related to 
personnel contracts, USAID management, and 
audit, monitoring and evaluation; the Grantee 
will, except as the Parties may otherwise agree 
in writing, fiirnish to USAID in form and 
substance satisfactory to USAID: 



(a) Evidence that this Agreement has been 
duly authorized and/or ratified by, and 
executed on behalf of the Grantee, and that it 
constitutes a valid and legally binding 
obligation of the Grantee in accordance with 
all of its terms; 

(b) A statement in the name of the person 
holding or acting in the office of the Grantee 
specified in Section 1 1 of this Agreement; 
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Seccion 1 1 de este Convenio; y 



(c) Un Plan de Action Consolidado que 
identifique la infraestructura que sera 
reconstruida incluyendo las obras, equipos y 
materiales y suministros que seran 
fmanciados bajo el Proyecto. Este documento 
sera la base para que USAID contrate a 
empresas de arquitectura e ingenieria para 
que disefien, construyan y supervisen la 
infraestructura seleccionada y companias que 
provean los equipos y materiales. 

(2) Notificaciones: USAID notificara de 
inmediato al Donatario a traves de Cartas de 
Implementation cuando haya detenninado 
que las condiciones previas han sido 
cumplidas. 

(3) Fechas Limites para Cumplir con las 
Condiciones Previas 

La fecha limite para cumplir con las 
condiciones especificadas en la Seccion 7 es 
de sesenta (60) dias a partir de la fecha de 
firma de este Convenio, o cualquier otra 
fecha que USAID haya acordado por escrito, 
anterior o posterior a la fecha de termination 
antes mencionada. Si las condiciones previas 
en la Section 7 no han sido cumplidas en la 
fecha de termination antes mencionada, 
USAID podra, en cualquier momento, 
terminar este Convenio por medio de 
notification escrita al Donatario. 

No obstante lo anterior, USAID puede hacer 
desembolsos en cualquier momento bajo los 
rubros "Servicios de Arquitectura e 
Ingenieria" y "Auditorias, Evaluaciones y 
Costos Administrativos de USAID" incluidos 
en el Adjunto A del Anexo 1 para cubrir 
costos asociados con la ejecucion del 
Proyecto. 

8. Contenido del Convenio y 
Enmiendas: Este Convenio consiste de: (a) 



(c) A Consolidated Action Plan which 
identifies the infrastructure to be rebuilt 
including the construction works, equipment 
and materials and supplies to be financed 
under the Project. This document will be the 
basis for USAID to contract architecture and 
engineering firms to help design, build and 
supervise the selected infrastructure and 
companies that will provide the equipment and 
materials. 

(2) Notification: USAID will promptly notify 
the Grantee through Implementation Letters 
when USAID has determined that conditions 
precedent have been met. 

(3^ Terminal Dates for Conditions Precedent 



The terminal date for meeting the conditions 
specified in Section 7 is sixty (60) days from 
the date of the signing of this Agreement or 
such later date as USAID may agree to in 
writing before or after the above terminal date. 
If the conditions precedent in Section 7 have 
not been met by the above terminal date, 
USAID, at any time, may terminate this 
Agreement by written notice to the Grantee. 



Notwithstanding the above, USAID may make 
disbursements at any time under Budget line 
items "Architecture and Engineering Services" 
and "Audits, Evaluations and US AID 
Administrative Costs" presented in Attachment 
A of Annex 1 to cover implementation costs 
associated with the Project. 



8. Agreement Contents and Amendments : 

This Agreement consists of (a) the Title Page 
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la Portada (incluyendo los articulos del 
Convenio); (b) Anexo 1, Description del 
Proyecto y Presupuesto Ilustrativo 
(Adjunto A); y (c) Anexo 2, el Anexo de 
Estipulaciones Generates . El Convenio 
podra ser enmendado por las Partes por 
escrito. El Anexo 1 del Convenio puede ser 
cambiado por acuerdo escrito entre los 
representantes autorizados de las Partes sin 
enmienda formal del Convenio. 

9. Modificaci6n del Convenio por Crisis : 
En caso de una grave crisis humanitaria en 
El Salvador, USAID podra unilateralmente 
enmendar este Convenio y reprogramar 
fondos de la Donation para responder a la 
crisis. 

10. Comunicaciones : Cualquier 
notification, solicitud, documento u otra 
comunicacion entregada por cualquiera de las 
Partes a la otra bajo este Convenio, sera por 
escrito o por telegrama, telefax o cable, y 
debera considerarse debidamente entregada o 
enviada cuando sea entregada a dicha Parte en 
la siguiente direction: 

A USAID : 

Direction Postal: 

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo International (USAID) 
Mision en El Salvador 
Embajada Americana 
Urbanization y Bulevar Santa Elena 
Antiguo Cuscatlan, La Libertad 
El Salvador 

Fax: (503)2501-3401 

Al Donatario : 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Calle El Pedregal, Boulevard Cancilleria. 
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan 
El Salvador, Central America 



(including the articles of the Agreement); (b) 
Annex 1, the Project Description and the 
Illustrative Budget (Attachment A); and (c) 
Annex 2, the Standard Provisions Annex. The 
Agreement may be amended in writing by the 
Parties. Annex 1 to the Agreement may be 
changed by written agreement between the 
authorized representatives of the Parties 
without formal amendment of the Agreement. 

9. Crisis Modifier : In the event of a major 
humanitarian crisis in El Salvador, USAID 
may unilaterally amend this Agreement and 
reprogram Grant funds to address the crisis. 



10. Communications : Any notice, request, 
document, or other communication submitted 
by either Party to the other under this 
Agreement will be in writing or by telegram, 
telefax or cable, and will be deemed duly given 
or sent when delivered to such Party at the 
following address: 



To USAID : 

Mailing Address: 

United States Agency for International 

Development (USAID) 

Mission to El Salvador 

American Embassy 

Urbanization y Boulevard Santa Elena 

Antiguo Cuscatlan, La Libertad 

El Salvador 

Fax: (503)2501-3401 

To the Grantee : 

Ministry of Foreign Affairs 
Calle El Pedregal, Boulevard Cancilleria. 
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan 
El Salvador, Central America 



Page 5 of 6 



Fax (503) 2289-8016 



Fax (503) 2289-8016 



11. Representantes Autorizados : Para 
todos los propositus relacionados con este 
Convenio, el Donatario estara representado 
por la persona que desempefie o acnie en el 
cargo de Ministro de Relaciones 
Exteriores. USAID estara representado por 
la persona que desempefie el cargo o actue 
en el cargo de Director de USAED/E1 
Salvador. Cada uno de estos 
Representantes, a traves de notification 
escrita, podra designar representantes 
adicionales para todos los propositos, con 
exception de la firma de Enmiendas al 
Convenio 

12. Idioma del Convenio : Este Convenio 
esta preparado tanto en ingles como en 
espanol. En caso de ambiguedad o conflicto 
entre las dos versiones, la version en ingles es 
la que prevalece. 

EN FE DE LO CUAL, el Donatario y 
USAID, cada uno de ellos actuando por 
medio de sus representantes debidamente 
autorizados, han convenido en firmar este 
Convenio, en sus nombres, en el dia y aflo 
seflalados por escrito al comienzo de este 
documento. 



REPUBLICA DE EL SALVADOR 




Hugo Martinez 
Cargo: Mintetro de Reiacionee Exterioros 



11. Authorized Representatives : For all 

purposes related to this Agreement, the 
Grantee will be represented by the individual 
holding or acting in the Office of Minister of 
Foreign Affairs. USAID will be represented 
by the individual holding or acting in the 
Office of the Mission Director to USATD/E1 
Salvador. Each of such representatives, by 
written notice, may designate additional 
representatives for all purposes, other than 
signing formal amendments to the 
Agreement. 



12. Language of the Agreement : This 
Agreement is prepared in both English and 
Spanish. In the event of ambiguity or conflict 
between the two versions, the English language 
version will control. 

IN WITNESS WHEREOF, the Grantee and 
USAID, each acting through its duly 
authorized representative, have caused this 
Agreement to be signed in their names and 
delivered as of the day and year written at the 
beginning of this document. 

THE UNITED STATES OF AMERICA 



By: 





AY 




Carj 




srrick 



Title: Mission Director, a.i. 
USAID/E1 Salvador 
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ANEXOl 

Convenio de Donaci6n de Alcance Limitado 
Proyecto Reconstrucci6n Tormenta Tropical IDA 
Descripci6n Ampliada de Proyecto 

I. INTRODUCCI6N 

Este Anexo 1 proporciona la description del 
Proyecto que sera fmanciado bajo el Convenio de 
Donation de Alcance Limitado (el "Convenio" o 
"LSGA"). Nada en este Anexo 1 debera ser 
interpretado como una enmienda a las 
definiciones o terminos del Convenio. 

II. DESAFIO DE DESARROLLO 

El 8-9 de noviembre de 2009, los deslaves y las 
inundaciones asociadas con el Huracan Ida 
causaron la perdida de vidas y propiedad en El 
Salvador. La fuerte precipitation provoco un 
desastre que causo al menos 200 muertes, 15,000 
personas desplazadas, destruction de 
infraestructura critica como puentes, caminos, 
casas, escuelas, clinicas de salud e instalaciones 
de agua y saneamiento. La mayoria del daflo 
ocurri6 en cinco de los 14 departamentos: San 
Vicente, La Paz, Cuscatlan, La Libertad y San 
Salvador. 

En diciembre de 2009, la Comision Economica de 
America Latina y el Caribe (CEPAL), con el 
apoyo del Gobierno de El Salvador (GOES), 
publico un Informe de Evaluation de Daflo que 
estimo que 125,000 Salvadorefios fueron 
directamente o indirectamente afectados y que 
evaluaciones preliminares de daflos indicaron que 
1 1 1 escuelas, 47 puentes, y 25 clinicas de salud 
tuvieron daflo moderado o severo, o fueron 
completamente destruidos. El informe de CEPAL 
concluyo que S343 millones serian requeridos 
para la rehabilitation y la reconstruction de las 
areas afectadas, con mas de la mitad ($181 
millones) relacionados con la reconstruccidn de 
carreteras y puentes. 

Mientras el GOES tomo medidas para salvar vidas 
tanto por medio de entidades civiles como por 
militares inmediatamente despues del desastre, los 



ANNEX 1 
Limited Scope Grant Agreement for 
Tropical Storm IDA Reconstruction Project 
Amplified Project Description 

I. INTRODUCTION 

This Annex 1 provides a description of the Project to be 
financed under the Limited Scope Grant Agreement 
(the "Agreement" or "LSGA"). Nothing in this Annex 
1 shall be construed as amending any of the definitions 
or terms of the Agreement. 

II. DEVELOPMENT CHALLENGE 

On November 8-9, 2009, mudslides and flooding 
associated with Hurricane Ida resulted in loss of life 
and property in El Salvador. The heavy rainfall 
triggered a disaster that caused at least 200 deaths, 
15,000 displaced persons, destruction of critical 
infrastructure such as bridges, roads, homes, schools, 
health clinics and water and sanitation facilities. The 
majority of the damage occurred in five of the 14 
departments: San Vicente, La Paz, Cuscatlan, La 
Libertad and San Salvador. 



In December 2009, the Economic Commission of Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), with the support 
of the Government of El Salvador (GOES), published a 
Damage Assessment Report that estimated 125,000 
Salvadorans were directly or indirectly affected and that 
initial damage assessments indicated that 111 schools, 
47 bridges, and 25 health clinics sustained moderate or 
severe damage, or were completely destroyed. The 
ECLAC report concluded that $343 million would be 
required for the rehabilitation and reconstruction of the 
affected areas, with more than half ($181 million) 
related to the reconstruction of roadways and bridges. 



While the GOES took life-saving measures through 
both civilian and military entities immediately 
following the disaster, the longer-term reconstruction 



1 



esfuerzos de reconstruccion de largo plazo 
requieren recursos adicionales significativos. 

El Gobierno delos Estados Unidos (USG) apoyara 
al GOES en la reconstruccion de puentes, escuelas 
y clinicas de salud. Estas areas de intervention 
reflejan las recientes discusiones con el Gobierno 
salvadorefio. 

III. FINANCIAMIENTO 

1 . Plan Financiero . El Plan Financiero para la 
Vigencia del Convenio, incluido en el Adjunto A 
del Anexo 1, contiene la contribucion total 
estimada de US AID en apoyo al Convenio, sujeto 
a la disponibilidad de fondos. El Plan Financiero 
tambien indica la cantidad obligada en el 
Convenio. 

2. Contribution del Donatario . Debido a la 
naturaleza de este Proyecto, US AID no requerira 
contribucion de contrapartida del Donatario. Sin 
embargo, el Donatario, por medio de la firma de 
este Convenio, garantiza que proveera los 
recursos financieros y humanos para el efectivo 
mantenimiento y utilizacidn de la infraestructura 
provista bajo el Proyecto asi como asignar los 
recursos complementarios necesarios para la 
pronta ejecucion del Proyecto segun se describe 
en este Anexo 1 . 

3. Cambios al Plan Financiero . Una vez el Plan 
Financiero haya sido aprobado por las Partes o un 
Plan Financiero revisado ha sido aprobado por las 
Partes por medio de una enmienda a este 
Convenio o por Carta de Implementation, 
cambios entre los rubros de presupuesto del Plan 
Financiero aprobado y en vigencia, pueden ser 
hechos por USAID sin consulta previa con el 
Donatario, siempre y cuando dichos cambios no 
afecten en forma acumulada mas del quince por 
ciento (15%) de la Donacion de USAID bajo el 
Convenio, tal como se detalla en la Section 4(a) 
del Convenio. Los sub-rubros del presupuesto 
pueden ser modificados por USAID durante la 
ejecucion del proyecto, sin consulta previa con el 
Donatario, siempre y cuando dichos cambios no 
afecten la Donacion de USAID bajo el Plan 
Financiero aprobado y en vigencia. 



efforts require significant additional resources. 

The U.S. Government (USG) will support GOES 
reconstruction of bridges, schools and health clinics. 
These areas of intervention reflect recent discussions 
with the Salvadoran Government. 



HI. FUNDING 

1. Financial Plan . The Financial Plan for the Life of 
the Agreement set forth in Attachment A to this Annex 
1 provides the total estimated USAID contributions in 
support of the Agreement, subject to the availability of 
funds. The Financial Plan also indicates the amount 
obligated under the Agreement. 

2. Grantee Contribution . Due to the nature of this 
Project, USAID will not require a Grantee's counterpart 
contribution. However, the Grantee, through the 
signature of this Agreement, guarantees that it will 
provide necessary financial and human resources to 
effectively maintain and utilize the infrastructure 
provided under the Project as well as allocate the 
complementary resources necessary for a timely 
implementation of the Project as described in this 
Annex 1. 



3. Changes to the Financial Plan . After such 
Financial Plan has been approved by the Parties or a 
revised Financial Plan has been approved by the Parties 
through an amendment to this Agreement or an 
Implementation Letter, changes between line items of 
such approved Financial Plan currently in effect may be 
made by USAID without prior consultation with the 
Grantee, provided that such changes do not, in the 
aggregate, affect more than fifteen percent (15%) of 
USAID Grant amount under this Agreement, as 
specified in Section 4(a) of the Agreement. Budget 
sub-line items may be changed during project 
implementation by USAID, without prior consultation 
with the Grantee, provided that such changes do not 
affect USAID Grant amount under the approved 
Financial Plan in effect. 
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IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



IV. PROJECT DESCRIPTION 



1. Antecedentes 

Un informe de julio de 2010 del Gobierno 
salvadoreno identifica necesidades no fmanciadas 
que incluyen hasta 12 puentes, 89 escuelas y 13 
ch'nicas de salud en los cinco departamentos que 
experimentaron la mayor parte de dafio. 

Despues de un desastre, la rehabilitacion rapida de 
infraestructura como escuelas, clinicas de salud, y 
puentes son elementos criticos para apoyar los 
esfuerzos de respuesta de emergencia, estabilizar 
las poblaciones afectadas, y facilitar la entrega de 
ayuda humanitaria. 

Los resultados esperados bajo este Proyecto se 
orientan a reconstruir, tan rapidamente como sea 
posible, el acceso a servicios basicos de salud, 
oportunidades de education, y disponibilidad de 
la infraestructura de transporte apropiada que son 
elementos vitales para la recuperation de los 
medios de vida y crecimiento economico de las 
zonas mas afectadas. 

2. Componentes del Proyecto 

El proyecto consiste de los componentes descritos 
a continuation. 

Componente 1: Reconstrucci6n/Rehabilitaci6n 
de Puentes, Escuelas e Instalaciones de Salud 

Basado en las necesidades criticas identificadas 
por el GOES, US ADD proveera recursos para 
financiar: 

• la reconstruccion de puentes y secciones de 
caminos para facilitar y mejorar el acceso 
vehicular incluyendo la construction de 
estructuras de drenaje; y 

• la reparacion de cielos, techos, paredes y pisos 
en escuelas e instalaciones medicas asi como 
tambien la rehabilitacion de servicios esenciales 
como servicios sanitarios, sistemas de agua 
potable y saneamientos, reparaciones a sistemas 
electricos, y reparacion o reconstruccion de 



1. Background 

A July 2010 report from the Salvadoran Government 
identifies unfunded needs that include up to 12 bridges, 
89 schools and 13 health clinics in the five departments 
which sustained the most damage. 

Following a disaster, the fast rehabilitation of 
infrastructure such as schools, health clinics, and 
bridges is critical to support emergency response 
efforts, stabilize affected populations, and to facilitate 
delivery of humanitarian assistance. 

Results to be achieved under Project are aimed at 
restoring, as quickly as possible, access to basic health 
services, education opportunities, and availability of 
appropriate transportation infrastructure which are vital 
elements for livelihood recuperation and economic 
growth in the most affected zones. 



2. Project Components 

The project consists of the components described 
below. 

Component 1: Reconstruction/Rehabilitation of 
Bridges, Schools and Health Facilities 

Based on the on critical needs identified by the GOES, 
US AID will provide resources to finance: 

• reconstruction of bridges and portions of roads to 
facilitate and improve vehicle access including 
construction of drainage structures; and 

• repairs to ceilings, roofs, walls and floors of schools 
and medical facilities which also encompasses 
rehabilitation of essential services such as sanitary 
services, potable water and sanitation system, repairs to 
electrical systems, and repairs to or rebuilding of 
perimeter security walls. 
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paredes perimetrales de seguridad. 



La lista de escuelas, unidades de salud y los 
puentes asi como los detalles especificos de los 
trabajos de rehabilitation y/o reconstruction a 
financiarse bajo este Proyecto seran 
proporcionados por el GOES a USAID a traves de 
un Plan de Action Consolidado. Este Plan de 
Action sera aprobado por USAID mediante 
Carta(s) de Implementation. 

Componente 2: Equipo Medico y Escolar y 
Materiales y Suministros Educativos 

Bajo este componente, USAID financiara equipo 
medico y escolar y materiales y suministros 
educativos para sustituir el equipo y materiales 
daflados durante la Tormenta Tropical Ida a fin de 
rehabilitar el acceso a un servicio basico de salud 
y educativo en las comunidades afectadas. 

Las especificaciones tecnicas de los equipos y el 
detalle de materiales y suministros a ser 
adquiridos seran proporcionados por el GOES a 
USAID posteriormente y seran aprobados por 
USAID mediante Carta(s) de Implementation. 

Componente 3: Servicios de Arquitectura y de 
Ingenieria 

A fin de asistir al GOES con el diseflo y 
especificaciones tecnicas para cada uno de los 
puentes, escuelas y unidades de salud a ser 
rehabilitados y/o reconstruidos bajo este Proyecto, 
USAID contratara los servicios de una firma de 
arquitectura y de ingenieria. Esta compaftia puede 
tambien proporcionar servicios de supervision 
durante la fase de construction. 

Componente 4: Auditorias, Evaluaciones y 
Costos Administrativos de USAID 

Fondos disponibles bajo este Convenio seran 
utilizados para cubrir costos administrativos y de 
supervision de USAID asi como para la 
recoleccion de datos, auditorias y evaluaciones 
necesarias para el seguimiento del progreso del 
proyecto. 



The list of schools, health units and bridges as well as 
the specific details of the rehabilitation and/or 
reconstruction works to be financed under this Project 
will be provided by the GOES to USAID in a 
Consolidated Action. This Action Plan will be 
approved by USAID through an Implementation Letter. 



Component 2: Medical and School Equipment and 
Educational Material and Supplies 

Under this component USAID will finance medical and 
school equipment and educational material and supplies 
to replace the equipment and materials damaged during 
the Tropical Storm Ida in order to restore access to 
basic health and education services in the affected 
communities. 

The technical specifications of the equipment and the 
detailed list of materials and supplies to be acquired 
will be provided by the GOES to USAID at a later date 
and will be approved by US AID through 
Implementation Letters). 

Component 3: Architecture and Engineering 
Services 

In order to assist the GOES with the design and 
technical specifications for each of the bridges, schools 
and health units to be rehabilitated and/or reconstructed 
under this Project, US AID will contract out the services 
of an architecture and engineering firm. This firm may 
also provide oversight services during the construction 
phase. 

Component 4: Audits, Evaluations and USAID 
Management Costs 

Funds available under this Agreement will be used for 
USAID administrative costs and oversight as well as for 
data collection efforts, audits and evaluations necessary 
to monitor project progress. 
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3. Enfoque Geografico 

Las intervenciones del Proyecto se focalizaran en 
los cinco departamentos mas afectados por la 
Tormenta Tropical Ida: San Vicente, La Paz, 
Cuscatlan, La Libertad and San Salvador. 

4. Unidad Ejecutora 

Las unidades ejecutoras del GOES que 
participaran en la implementation de este 
Proyecto son: Secretaria Tecnica de la 
Presidencia, Ministerios de Obras Publicas, de 
Educacion y de Salud. 

Segun lo acordado con el GOES, US AID 
contratara empresas que proveeran, entre otros, 
servicios de arquitectura y de ingenieria (por 
ejemplo, para estandares de disefto, garantia de 
calidad / control de calidad) y para la 
construccion. Estas compafnas trabajaran muy de 
cerca con los enlaces tecnicos del GOES para 
asegurar una efectiva coordination, una oportuna 
ejecucion y un seguimiento del Proyecto. 

En la medida de lo posible, y con el objetivo de 
construir capacidad local en la industria de la 
construccion, USAID realizara un estudio de 
mercado con compamas locales y asociaciones de 
firmas constructoras para determinar si hay 
capacidad local suficiente para emprender la 
actividad de construccion. 

USAID tambien adquirira los suministros medicos 
y escolares y el equipo necesario para rehabilitar 
los servicios basicos de salud y educacion. 

V. ROLES Y RE SPONS ABILID ADES 

El logro de los resultados identificados en este 
Convenio sera posible solamente a traves de la 
cooperation y apoyo de los signatarios de este 
Convenio, de acuerdo con la siguiente division de 
roles y responsabilidades. 

1 . El Donatario. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores: (i) representara al Donatario a traves 
de la firma de este Convenio y sus Enmiendas, 
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores, 



3. Geographic Site Focus 

Project interventions will focus on the five departments 
more affected by Tropical Storm Ida: San Vicente, La 
Paz, Cuscatlan, La Libertad and San Salvador. 



4. Implementing Agency 

GOES agencies that will participate in the 
implementation of this Project include: Technical 
Secretariat of the Presidency, Ministries of Public 
Works, of Education and of Health. 

As agreed with the GOES, USAID will contract out 
companies who will provide, amongst other, for 
architecture and engineering services (e.g., for design 
standards, quality assurance/quality control) and for 
construction. These firms will work closely with the 
GOES' technical liaisons to ensure an effective 
coordination, timely implementation and project 
monitoring. 

To the extent possible, and with the purpose of building 
local capacity in the construction industry, USAID will 
perform market research with local companies and 
construction firms associations to determine if there is 
sufficient local capacity to undertake construction 
activity. 

USAID will also purchase school and medical supplies 
and equipment needed to restore access to basic health 
and education services. 

V. ROLES AND RESPONSIBILITIES 

The achievement of results identified in this Agreement 
will be possible only through the cooperation and 
support of the signatories to this Agreement, in 
accordance with the following division of roles and 
responsibilities. 

1. The Grantee. The Ministry of Foreign Affairs will: 
(i) represent the Grantee by signing this Agreement and 
its Amendments, through the Minister of Foreign 
Affairs or the person acting in that capacity, as set forth 



5 



o la persona actuando en su capacidad, segun se 
establece en la Section 1 1 del Convenio; y (ii) 
sera responsable de presentar evidencia a USAID 
que este Convenio ha sido debidamente 
autorizado y/o ratificado y firmado por parte del 
Donatario, y que constituye una obligaci6n valida 
y legal del Donatario de acuerdo con todos sus 
terminos, segun se establece en la Section 7(1) 
(a) del Convenio; y adicionalmente ofrece 
garantias para proveer toda la documentation 
requerida de acuerdo a la Section 7(1) del 
Convenio, dentro del plazo establecido segun la 
Section 7(3). 

2. Institucidn Publica Participante . Cada 
institution relevante del sector publico que 
participe directamente en o que se beneficie de las 
actividades bajo este Convenio nominara, segun 
sea apropiado, un enlace tecnico para todos los 
asuntos relacionados a la ejecucion de las 
actividades. Este enlace sera el responsable para 
el seguimiento a la ejecucion del Proyecto, y 
servira como el contacto directo con el gerente del 
Proyecto de USAID y tambien participant en las 
reuniones tecnicas para revisar el progreso en la 
ejecucion del proyecto. 

3. Comunicaciones con el Donatario. USAID 
utilizara Cartas de Implementation para 
proporcionar y/o aclarar information adicional 
con respecto a los asuntos tratados en este 
Convenio, y para confirmar y registrar deci stones 
mutuas sobre asuntos relacionados con la 
ejecucion del proyecto. 

4. USAID . USAID sera responsable de: 
(i) proporcionar los recursos apropiados y 
necesarios para la ejecucion del proyecto; (ii) 
monitorear el progreso para lograr los resultados y 
el objetivo global del proyecto; y (iii) la 
contratacion de companias que proveeran, entre 
otros, servicios de arquitectura e ingenieria (por 
ejemplo, para estandares de diseflo, garantia de 
calidad / control de calidad) y para la 
construction. 

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Durante la vigencia de este Convenio, se 



in Section 1 1 of the Agreement; and (ii) be responsible 
for providing evidence to USAID that this Agreement 
has been duly authorized and/or ratified by, and 
executed on behalf of the Grantee, and that it 
constitutes a valid and legally binding obligation of the 
Grantee in accordance with all of its terms, as set forth 
in Section 7(1 )(a) of the Agreement; and further 
provides assurances to furnish all of the required 
documentation pursuant to Section 7(1) of the 
Agreement, within the specified timeframe as provided 
under Section 7(3). 



2. Participating Public Institution. Each relevant 
public sector institution directly participating in or 
benefiting from the activities under this Agreement 
shall nominate, as appropriate, a technical liaison for all 
matters related to the implementation of the activities. 
This liaison will be responsible for monitoring Project 
implementation to ensure achievement of results, and 
serve as the direct link with USATD's Project Manager 
and will also participate in technical meetings to discuss 
and review progress of project implementation. 



3. Communication with Grantee. USAID will use 
Implementation Letters to furnish and/or clarify 
information about matters stated in the Agreement, and 
to confirm and record the mutual understanding of the 
Parties with respect to project implementation issues. 



4. USAID . USAID will be responsible for: (i) 
providing appropriate and necessary resources for the 
implementation of the project; (ii) monitoring progress 
toward achievement of results and the overall project 
objective; and (iii) contracting out companies who will 
provide, amongst other, for architecture and 
engineering services (e.g., for design standards, quality 
assurance/quality control) and for construction. 



VI. MONITORING AND EVALUATION 

Over the duration of the Agreement, indicators will be 
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utilizaran indicadores para darle seguimiento al 
progreso para el logro de los resultados, y para 
evaluar la efectividad del programa. Estos 
indicadores seran incluidos en el Plan de Accion 
Consolidado a ser formulado por el GOES. Todas 
las actividades bajo este Convenio seran 
disenadas de tal manera que incluyan reportes 
periodicos que permitan a las Partes darle 
seguimiento trimestral al progreso hacia el logro 
de las metas especiflcas. 

En adicion, informacion puede ser recolectada de 
los beneficiarios a traves de evaluaciones rapidas, 
grupos de enfoque y otras tecnicas apropiadas, 
para determinar si el proyecto esta logrando los 
resultados esperados 

USAID describira cualquier otra responsabilidad 
especifica de seguimiento del Donatario a traves 
de Cartas de Implementation. El Donatario 
asegurara que las instituciones ejecutoras del 
sector publico produzcan y/o obtengan y 
proporcionen a USAID toda la informacion 
necesaria de forma oportuna. USAID coordinara 
con el Donatario los planes para medir y evaluar 
las actividades financiadas bajo este Convenio. 



used to monitor progress toward achievement of the 
results, and to assess program effectiveness. Indicators 
will be included in the Consolidated Action Plan to be 
prepared by the GOES. All activities under this 
Agreement will be designed to include routine reporting 
that will allow the Parties to monitor on a quarterly 
basis progress toward achieving specific targets 



In addition, information may be collected from 
beneficiaries through rapid appraisal, focus groups and 
other appropriate techniques, to determine if the project 
is achieving intended results. 



USAID will describe any additional specific monitoring 
responsibilities of the Grantee through Implementation 
Letters. The Grantee will ensure that public sector 
implementing institutions produce and/or obtain and 
provide to USAID all necessary data on a timely basis. 
USAID will coordinate with the Grantee regarding 
plans for assessing and evaluating activities funded 
under this Agreement. 
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ANNEX 2 - ANEXO 2 



ST A NDARD PRO VISIONS 
LIMITED SCOPE GRANT AGREEMENT FOR 
TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT (519-0466) 
OBJECTIVE "TIMELY HUMANITARIAN ASSISTANCE AND CRISIS RESPONSE" 

ESTIPULACIONES GENERALES 
PARA CONVENIO DE DONACION DE ALCANCE LIMIT ADO PARA 
PROYECTO RECONSTRUCION TORMENTA TROPICAL IDA (519-0466) 
OBJETIVO "OPORTUNA ASISTENCIA HUMANITARIA YRESPUESTA A CRISIS" 
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Gobiernos Extranjeros a Conferencias 
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Articulo A: Definiciones. Segun se 
emplea en este Anexo, "Convenio" quiere 
decir el Convenio de Donation de Alcance 
Limitado al cual se adjunta este Anexo y del 
cual forma parte este Anexo, incluidas sus 
enmiendas. "Pals Cooperante" significa el 
pais o territorio del Donatario. Los terminos 
que se usan en este Anexo tienen el mismo 
significado o referencia que en el Convenio. 
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Article A: Definitions. As used in this 
Annex, "Agreement" means the Limited 
Scope Grant Agreement to which this 
Annex is attached and of which this Annex 
forms a part, as such Agreement is 
amended from time to time. "Cooperating 
Country" means the country or territory of 
the Grantee. Terms used in this Annex 
have the same meaning or reference as in 
the Agreement. 
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Articulo B: Cartas de Implementacion. 
USAID emitira Cartas de Implementacion 
("CI") que proporcionaran information 
adicional acerca de los asuntos tratados en 
este Convenio. Las Partes tambien podran 
utilizar CI que se convengan de comun 
acuerdo, para confirmar y registrar acuer- 
dos mutuos sobre aspectos de la ejecucion 
de este Convenio. Las CI tambien podran 
utilizarse para hacer constar modificaciones 
o excepciones permitidas por el Convenio. 

Articulo C: Contribucion de USAID. 

Seccion C.1 . USAID gastara los fondos y 
ejecutara este Convenio unicamente de 
acuerdo con las leyes y reglamentos del 
Gobierno de los Estados Unidos. Fondos 
provistos por USAID de acuerdo con este 
Convenio pueden ser sub-obligados en 
contratos, convenios y otros mecanismos 
de ejecucion separados que USAID 
suscribira con organizaciones publicas, no 
lucrativas, lucrativas y contratos con 
personas individuales. 

Seccion C. 2. Si en cualquier momento 
USAID determina que su contribuci6n 
excede la cantidad que razonablemente 
puede ser comprometida para alcanzar los 
resultados o actividades de este Convenio 
durante el presente o el prdximo afto fiscal 
de los Estados Unidos, USAID podra, por 
medio de notificacidn escrita al Donatario, 
retirar la cantidad en exceso, reduciendo en 
esta forma la cantidad de la Donation. Las 
acciones que se tomen de acuerdo con esta 
subseccidn no modificaran la contribucion 
de USAID, la cual esta sujeta a la 
disponibilidad de fondos de USAID para 
este proposito y al acuerdo mutuo de las 
Partes para proceder cuando sea la fecha 
de efectuar cualquier aporte subsiguiente. 

Articulo D: Fecha de Termination. 

Secci6n D.1 . La Fecha de Terminaci6n, que 
esta especificada en este Convenio, o 
cualquier otra fecha que las Partes 
acuerden por escrito, es la fecha en la que 
las Partes estiman que se habran 



Article B: Implementation Letters. USAID, 
from time to time, will issue Implementation 
Letters ("ILs") that will furnish additional 
information about matters stated in this 
Agreement. The Parties may also issue 
jointly agreed-upon ILs to confirm and 
record their mutual understanding on 
aspects of the implementation of this 
Agreement ILs may also be issued to 
record revisions or exceptions which are 
permitted by the Agreement. 

Article C: USAID Contribution. 

Section C.1. USAID shall expend funds and 
implement this Agreement only in 
accordance with the laws and regulations of 
the United States Government. Funds 
granted by USAID under this Agreement 
may be sub-obligated by USAID under 
separate contracts, grants, and other 
implementation mechanisms with public, 
non-profit and for-profit organizations and 
contracts with individuals. 



Section C.2. If at any time USAID 
determines that its contribution exceeds the 
amount which reasonably can be committed 
for achieving the results or activities of this 
Agreement during the current or next U.S. 
fiscal year, USAID may, upon written notice 
to the Grantee, withdraw the excess 
amount, thereby reducing the amount of the 
Grant. Actions taken pursuant to this 
subsection will not revise USAID's 
contribution, subject to the availability of 
funds to USAID for this purpose and the 
mutual agreement of the Parties, at the time 
of any subsequent increment, to proceed. 



Article D: Completion Date. 

Section D.1. The Completion Date, which 
is set forth on this Agreement, or such 
other date as the Parties may agree to in 
writing, is the date by which the Parties 
estimate that all activities under the Project 
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completado todas las actividades del 
Proyecto. 

Secci6n D.2. A menos que US AID 
convenga lo contrario por escrito, USAID no 
emitira ni aprobara documentacion que 
autorice el desembolso de fondos de la 
Donation para servicios o bienes que se 
provean despues de la Fecha de 
Terminaci6n. 

Section D.3. Las solicitudes de 
desembolso, acompafiadas de la 
documentaci6n necesaria requerida, segun 
se establezca en las CI, deberan ser 
recibidas por USAID a mas tardar dentro de 
los nueve (9) meses siguientes a la Fecha 
de Terminacibn, o cualquier otro periodo, 
posterior o anterior, que USAID convenga 
por escrito. Despues de dicho periodo, 
USAID podra en cualquier momenta 
notificar por escrito al Donatario y reducir 
partial o totalmente el monto de la 
Donation por las cantidades para las cuales 
no se hayan recibido antes de la expiration 
de dicho periodo solicitudes de desembolso 
acompafiadas de la documentacion 
necesaria, segun se establezca en CI. 

Articulo E: Utilization de Bienes y 
Servicios. 

Los bienes y servicios financiados por 
medio de este Convenio serviran, a menos 
que USAID acuerde Eo contrario por escrito, 
exclusivamente para este Convenio hasta 
su terminaci6n o finalizaci6n (asi como 
durante cualquier periodo de suspension 
del mismo) y posteriormente se utilizaran 
para promover los Objetivos de este 
Convenio, o segun lo indique USAID por 
medio de CI. 

Articulo F: Impuestos. 

Section F.1. Exencion General. Este 
Convenio y la asistencia proporcionada por 
este medio estan exentos de cualquier 
impuesto que establezcan las leyes 
vigentes en el territorio del Donatario. 

Section F.2. Con exception de lo que por 



will be completed. 



Section D.2. Except as USAID may 
otherwise agree in writing, USAID will not 
issue or approve documentation that would 
authorize disbursement of the Grant for 
services performed or goods furnished 
after the Completion Date. 



Section D.3. Requests for disbursement, 
accompanied by necessary supporting 
documentation prescribed in ILs, are to be 
received by USAID no later than nine (9) 
months following the Completion Date, or 
such other period as USAID agrees to in 
writing before or after such period. After 
such period USAID, at any time or times, 
may give notice in writing to the Grantee 
and reduce the amount of the Grant by all or 
any part thereof for which requests for 
disbursement, accompanied by necessary 
supporting documentation prescribed in ILs, 
were not received before the expiration of 
such period. 



Article E: Utilization of Goods and 
Services. 

Any goods and services financed under this 
Agreement, unless otherwise agreed in 
writing by USAID, will be devoted to this 
Agreement until the completion or 
termination of this Agreement, and 
thereafter (as well as during any period of 
suspension of this Agreement) will be used 
to further the results and objectives of this 
Agreement or as USAID may direct in ILs. 



Article F: Taxation. 

Section F.1. General Exemption. This 
Agreement and the assistance thereunder 
are free from any taxes imposed under laws 
in effect in the territory of the Grantee. 



Section F.2. Except as provided otherwise 
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otra parte contemple esta estipulacion, la 
Exencion General de la seccion F.1 se 
aplica pero no se limita a: (1) cualquier 
actividad, contrato, donacion u otro docu- 
mento de ejecucion financiado por USAID 
como parte de este Convenio; (2) cualquier 
transaccidn o suministros, equipo, materia- 
les, propiedades u otros bienes (de aqui en 
adelante llamados colectivamente "bienes") 
del parrafo (1) anterior; (3) gastos 
efectuados por cualquier contratista, 
donatario u otra organizacion que lleve a 
cabo actividades financiadas por USAID 
como parte de este Convenio; (4) cualquier 
empleado de dichas organizaciones; y (5) 
cualquier contratista individual o donatario 
que lleve a cabo actividades financiadas por 
USAID como parte de este Convenio. 

Secci6n F.3. Con exception de lo que por 
otra parte disponga esta estipulacion, la 
Exencion General de la seccion F.1 se 
aplica pero no se limita a los siguientes 
impuestos: 

(a) Exencion 1 . Derechos de aduanas, 
derechos arancelarios, derechos de 
importaci6n u otros impuestos a la 
importaci6n, uso y reexportation de bienes 
o pertenencias y efectos personales (lo cual 
incluye vehiculos de propiedad personal) 
para uso personal de personas extranjeras 
o de sus familias. La Exenci6n 1 incluye 
pero no se limita a todos los cargos 
basados en el valor de dichos bienes im- 
portados; sin embargo, no incluye los 
cargos por servicios directamente relacio- 
nados con el traslado de los bienes o la 
carga. 

(b) Exencion 2. El impuesto sobre la renta, 
el impuesto sobre utilidades o sobre bienes 
de todas (i) las organizaciones extranjeras 
de cualquier clase, (ii) los empleados 
extranjeras de organizaciones nacionales y 
extranjeras o (iii) los contratistas 
individuates o donatarios extranjeras. La 
Exencion 2 incluye toda clase de impuestos 
sobre la renta y el seguro social, asi como 
todos los impuestos a la propiedad, de 
bienes muebles o inmuebles, que 
pertenezcan a dichas personas u 



in this provision, the General Exemption in 
section F.1 applies to, but is not limited to 
(1) any activity, contract, grant or other 
implementing agreement financed by 
USAID under this Agreement; (2) any 
transaction or supplies, equipment, 
materials, property or other goods 
(hereinafter collectively "goods") under (1) 
above; (3) any contractor, grantee, or other 
organization carrying out activities financed 
by USAID under this Agreement; (4) any 
employee of such organizations; and (5) 
any individual contractor or grantee carrying 
out activities financed by USAID under this 
Agreement. 



Section F.3. Except as provided otherwise 
in this provision, the General Exemption in 
section F.1 applies to, but is not limited to, 
the following taxes: 



(a) Exemption 1 . Customs duties, tariffs, 
import taxes, or other levies on the 
importation, use and re-exportation of goods 
or the personal belongings and effects 
(including personally-owned automobiles) 
for the personal use of non-national 
individuals or their family members. 
Exemption 1 includes, but is not limited to; 
all charges based on the value of such 
imported goods, but do not include service 
charges directly related to services 
performed to transfer goods or cargo. 



(b) Exemption 2. Taxes on the income, 
profits or property of all (i) non-national 
organizations of any type, (ii) non-national 
employees of national and non-national 
organizations, or (iii) non-national individual 
contractors and grantees. Exemption 2 
includes income and social security taxes of 
all types and all taxes on the property, 
personal or real, owned by such non- 
national organizations or persons. The term 
"national" refers to organizations 
established under the laws of the Grantee 
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organizaciones extranjeras. El termino and citizens of the Grantee, other than 

"nacional" se refiere a organizaciones permanent resident aliens in the United 

establecidas de acuerdo con las leyes del States. 

pais del Donatario y a los ciudadanos del 

Donatario, que no sean inmigrantes con 

residencia permanente en los Estados 

Unidos. 



(c) Exenci6n 3. Los impuestos cargados a 
la ultima transaction en la compra de 
bienes o servicios financiados por USAID 
dentro de este Convenio, lo cual incluye los 
impuestos sobre ventas, el impuesto al 
valor agregado (IVA) o los impuestos en la 
compra o alquiler de bienes muebles e 
inmuebles. El termino "ultima transacci6n" 
se refiere a la ultima transaccion de compra 
que hizo disponibles los bienes o servicios 
a las actividades financiadas por USAID 
como parte de este Convenio. 

Seccion F.4. Si determinado impuesto ha 
sido recaudado y pagado en contra de lo 
que alguna exenci6n estipula, USAID 
podra, a su discretion: (1) soiicitar que el 
Donatario reembolse los fondos a USAID o 
a otras personas que USAID solicite, por la 
cantidad de dicho impuesto, con fondos 
diferentes a los proporcbnados por este 
Convenio o (2) compensar el valor de dicho 
impuesto de las cantidades a ser 
desembolsadas dentro de este Convenio o 
de cualquier otro convenio que exista entre 
las Partes. 

Seccion F.5. En el caso de que existiera 
desacuerdo con relation a la aplicaci6n de 
una exencidn, las Partes convienen en reu- 
nirse inmediatamente para solucionar el 
problema en base al principio de que la 
asistencia proporcionada por USAID esta 
exenta de impuestos directos, es decir que 
toda la asistencia proporcionada por USAID 
contribuira directamente al desarrollo 
economico del pais del Donatario. 

Articulo G. Informes e InformaciOn, Libros 
y Registros del Convenio, Auditorlas y 
Revisiones 

(a) Informes e lnformaci6n. El Donatario 
debera proporcionar a USAID fos registros 



(c) Exemption 3. Taxes levied on the last 
transaction for the purchase of goods or 
services financed by USAID under this 
Agreement, including sales taxes, value- 
added taxes (VAT), or taxes on purchases 
or rentals of real or personal property. The 
term "last transaction" refers to the last 
transaction by which the goods or services 
were purchased for use in the activities 
financed by USAID under this Agreement. 



Section F.4. If a tax has been levied and 
paid contrary to the provisions of an 
exemption, USAID may, in its discretion, (1) 
require the Grantee to refund to USAID or to 
others as USAID may direct the amount of 
such tax with funds other than those 
provided under this Agreement, or (2) offset 
the amount of such tax from amounts to be 
disbursed under this or any other 
agreement between the Parties. 



Section F.5. In the event of a disagreement 
about the application of an exemption, the 
Parties agree to promptly meet and resolve 
such matters, guided by the principle that 
the assistance furnished by USAID is free 
from direct taxation, so that all of the 
assistance furnished by USAID will 
contribute directly to the economic 
development of the country of the Grantee. 



Article G: Reports and Information, 
Agreement Books and Records, Audits, and 
Inspections 

(a) Reports and Information. The Grantee 
shall furnish USAID accounting records and 
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contables y cualquier otra informacion e 
informes relacionados con el Convenio que 
USA1D pueda razonablemente solicitar. 

(b) Libros y Registros del Donatario para el 
Convenio. El Donatario debera mantener 
libros de contabilidad, registros, 
documentos y cualquier otro comprobante 
relacionado con el Convenio, que muestren, 
sin ninguna limitacion, todos los gastos 
efectuados por el Donatario con fondos del 
Convenio, el recibo y uso de bienes y 
servicios adquiridos de conformidad con el 
Convenio por el Donatario, los 
requerimientos de contrapartida 
convenidos, la naturaleza y alcance de 
solicitudes a posibles proveedores de los 
bienes y servicios adquiridos por el 
Donatario, la base para la adjudication de 
contratos y de 6rdenes de compra del 
Donatario, y el avance general del 
Convenio hacia su terminaci6n ("Libros y 
Registros de! Convenio"). El Donatario 
debera mantener los libros y registros del 
Convenio de conformidad con metodos de 
contabilidad generalmente aceptados que 
se encuentren vigentes en los Estados 
Unidos o, previa aprobacidn de USAID, a 
opcidn del Donatario, otros metodos de 
contabilidad, tales como aquellos (1) 
requeridos por el Comite Internacional de 
Normas de Contabilidad (miembro de la 
Federation Internacional de Contadores) o 
(2) que se encuentren vigentes en el pais 
del Donatario. Los libros y registros del 
Convenio deberan conservarse por lo 
menos durante los tres aftos siguientes a la 
fecha del ultimo desembolso de USAID o 
por aquellos periodos mas largos, si los 
hubiera, requeridos para resolver cualquier 
litigio, reclamo o hallazgo de auditorla. 
Para evitar dudas, esta section G (b) aplica 
unicamente a fondos que el Donatario gaste 
directamente. 

(c) Auditoria del Donatario. Si el Donatario 
gasta directamente la cantidad de $300,000 
o una cantidad mayor en su afio fiscal 
conforme al Convenio, el Donatario velara 
por que se practiquen auditorias financieras 
de los gastos de conformidad con los 
terminos siguientes, a menos que las 



such other information and reports relating 
to the Agreement as USAID may 
reasonably request. 

(b) Grantee Agreement Books and 
Records. The Grantee shall maintain 
accounting books, records, documents and 
other evidence relating to the Agreement, 
adequate to show, without limitation, all 
costs incurred directly by the Grantee under 
the Agreement, the receipt and use of 
goods and services acquired by the Grantee 
under the Agreement, agreed-upon cost 
sharing requirements, the nature and extent 
of solicitations of prospective suppliers of 
goods and services acquired by the 
Grantee, the basis of award of contracts 
and orders made directly by the Grantee, 
and the overall progress of the Agreement 
toward completion ("Agreement books and 
records"). The Grantee shall maintain 
Agreement books and records in 
accordance with generally accepted 
accounting principles prevailing in the 
United States, or at the Grantee's option, 
with approval by USAID, other accounting 
principles, such as those (1) prescribed by 
the International Accounting Standards 
Committee (an affiliate of the International 
Federation of Accountants) or (2) prevailing 
in the country of the Grantee. Agreement 
books and records shall be maintained for 
at least three years after the date of last 
disbursement by USAID or for such longer 
period, if any, required to resolve any 
litigation, claims or audit findings. For the 
avoidance of doubt, this Section G (b) 
applies solely to funds expended directly by 
the Grantee. 



(c) Grantee Audit. If $300,000 or more of 
USAID funds are expended directly by the 
Grantee in its fiscal year under the 
Agreement, the Grantee shall have financial 
audits made of the expenditures in 
accordance with the following terms, except 
as the Parties may otherwise agree in 
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Partes convengan lo contrario por escrito: 

(1) Con aprobacion de USAID, el Donatario 
utilizara los servicios de su Institution 
Suprema de Auditoria o seleccionara a un 
auditor externo de conformidad con los 
"Procedimientos para Auditorias 
Financieras Contratadas por los 
Beneficiarios Extranjeros" 
("Procedimientos") emitidos por el Inspector 
General de USAID y las auditorias deberan 
practicarse de conformidad con los 
"Procedimientos"; y 

(2) La auditoria debera determinar si el la 
reception de los fondos y los gastos 
efectuados con recursos provenientes del 
Convenio se presentan de acuerdo con los 
metodos de contabilidad generalmente 
aceptados, convenidos en la section (b) 
anterior y si el Donatario ha cumplido con 
los terminos del Convenio. Cada auditoria 
debera concluirse a mas tardar nueve 
meses despues del cierre del afio fiscal del 
Donatario cubierto por la auditoria. 

(d) Auditorias de Sub-donatarios. El 
Donatario, a menos que las Partes 
convengan lo contrario por escrito, debera 
presentar a USAID, en forma y contenido 
satisfactorios a USAID, un plan para la 
auditoria de los gastos de los sub- 
donatarios "cubiertos", segun se define a 
continuaci6n, que reciben fondos 
provenientes del Convenio de conformidad 
con un contrato o convenio suscrito 
directamente con el Donatario. 

(1) Un sub-donatario "cubierto" es aquel 
que gasta $300,000 o una cantidad mayor 
en su afio fiscal en "adjudicaciones de 
USAID" (i.e., como sub-donatarios dentro 
de un convenio de objetivo estrategico de 
USAID u otros convenios de donation con 
gobiernos extranjeros). 

(2) El plan debera describir la metodologia 
que utilizara el Donatario para cumplir con 
su obligation de practicar auditorias a sub- 
donatarios cubiertos. El Donatario puede 
cumplir con dicha obligaci6n por medio de 
auditorias externas practicadas a los sub- 



writing: 

(1 ) With USAID approval, the Grantee shall 
use its Supreme Audit Institution or select 
an independent auditor in accordance with 
the "Guidelines for Financial Audits 
Contracted by Foreign Recipients" issued 
by the USAID Inspector General 
("Guidelines"), and the audits shall be 
performed in accordance with the 
"Guidelines"; and 



(2) The audit shall determine whether the 
receipt and expenditure of the funds 
provided under the Agreement are 
presented in accordance with generally 
accepted accounting principles agreed to 
in subsection (b) above and whether the 
Grantee has complied with the terms of the 
Agreement. Each audit shall be completed 
no later than nine months after the close of 
the Grantee's year under audit. 



(d) Sub-recipient Audits. The Grantee, 
except as the Parties may otherwise agree 
in writing, shall submit to USAID, in form 
and substance satisfactory to USAID, a plan 
for the audit of the expenditures of 
"covered" subrecipients, as defined below 
that receive funds in connection with a 
contract or agreement entered into directly 
with the Grantee pursuant to the activities 
contemplated by this Agreement. 



(1) A "covered" sub-recipient is one who 
expends $300,000 or more in its fiscal year 
in "USAID awards" (i.e., as sub-recipients 
under USAID strategic objective and other 
grant agreements with foreign 
governments). 



(2) The plan shall describe the 
methodology to be used by the Grantee to 
satisfy its audit responsibilities for covered 
sub-recipients. The Grantee may satisfy 
such audit responsibilities by relying on 
independent audits of the sub-recipients; 
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donatarios; la ampliaci6n del alcance de la 
auditoria financiera externa practicada al 
Donatario que incluya la evaluacidn de las 
cuentas de los sub-donatarios; o una 
combinacibn de estos procedimientos. 

(3) El plan debera identificar los fondos 
puestos a disposition de los sub-donatarios 
cubiertos que seran cubiertos por auditorlas 
practicadas de conformidad con otras 
disposiciones relacionadas con auditorias 
que satisfagan la obligaci6n del Donatario 
de practicar auditorias. (Se requiere que 
una organization no lucrativa establecida 
en los Estados Unidos haga los arreglos 
para sus propias auditorias, que las 
auditorias a contratistas lucrativos 
establecidos en los Estados Unidos que 
tengan un contrato directo con USAID sean 
practicadas por la agencia competente de! 
Gobierno de los Estados Unidos. Se 
requiere que una organizacibn no 
gubernamental establecida fuera de los 
Estados Unidos y que haya recibido una 
donaci6n directa de USAID haga ios 
arreglos para sus propias auditorias. Un 
contratista del pais anfitrion deberia ser 
auditado por la agencia del Donatario 
responsable de auditorias.) 

(4) El Donatario debera asegurar que los 
sub-donatarios cubiertos de contratos o 
convenios directos con el Donatario tomen 
las acciones correctivas apropiadas y 
oportunas; debera considerar si las 
auditorias realizadas a los sub-donatarios 
requieren ajustes en sus propios registros; y 
debera requerir que cada sub-donatario 
permita que auditores externos tengan 
acceso a sus registros y estados 
financieros, si fuera necesario. 

(e) Informes de Auditoria. El Donatario 
debera proporcionar o velar por que se 
proporcione a USAID un informe de 
auditoria por cada auditoria contratada por 
el Donatario de conformidad con esta 
Section dentro de los 30 dias siguientes a 
la terminaci6n de la auditoria y a mas tardar 
nueve meses despues del fin del periodo 
cubierto por la auditoria. 



expanding the scope of the independent 
financial audit of the Grantee to encompass 
testing of sub-recipients' accounts; or a 
combination of these procedures. 



(3) The plan shall identify the funds made 
available to covered sub-recipients that will 
be covered by audits conducted in 
accordance with other audit provisions that 
would satisfy the Grantee's audit 
responsibilities. (A nonprofit organization 
organized in the United States is required to 
arrange for its own audits. A for-profit 
contractor organized in the United States 
that has a direct contract with USAID is 
audited by the cognizant U.S. Government 
Agency. A private voluntary organization 
organized outside the United States with a 
direct grant from USAID is required to 
arrange for its own audits. A host-country 
contractor should be audited by the 
Grantee's auditing agency.) 



(4) The Grantee shall ensure that covered 
sub-recipients under direct contracts or 
agreements with the Grantee take 
appropriate and timely corrective actions; 
consider whether sub-recipients' audits 
necessitate adjustment of its own records; 
and require each such sub-recipient to 
permit independent auditors to have access 
to records and financial statements as 
necessary. 



(e) Audit Reports. The Grantee shall furnish 
or cause to be furnished to USAID an audit 
report for each audit arranged for by the 
Grantee in accordance with this Section 
within 30 days after completion of the audit 
and no later than nine months after the end 
of the period under audit. 
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(f) Otros Sub-donatarios Cubiertos. Para los 
sub-donatarios "cubiertos" que reciban 
fondos provenientes del Convenio de 
conformidad con contratos o convenios 
directos con USA1D, USAID incluira los 
requisites de auditoria apropiados en dichos 
contratos o convenios y, en nombre del 
Donatario, realizara las actividades de 
seguimiento con relaci6n a los informes de 
auditoria proporcionados de conformidad 
con dichos requisites. 

(g) Costo de las Auditorias. Sujeto a la 
aprobacion escrita de USAID, los costos de 
auditorias llevadas a cabo de conformidad 
con los terminos de esta Secci6n pueden 
cargarse al Convenio. 

(h) Auditorias realizadas por USAID. USAID 
se reserva el derecho de llevar a cabo las 
auditorias requeridas conforme a este 
Convenio en nombre del Donatario 
utilizando fondos provenientes del Convenio 
u otros recursos que se encuentren 
disponibles a USAID para este propdsito, 
llevar a cabo una revisi6n financiera, o 
aseguraren cualquierforma la rendici6n de 
cuentas de parte de las organizaciones que 
gastan fondos provenientes de USAID sin 
importar cual sea el requisite de auditorias. 

(i) Oportunidad para realizar Auditorias o 
Inspecciones. El Donatario debera brindar 
la oportunidad a los representantes 
autorizados de USAID para que en 
cualquier momento realicen auditorias o 
inspecciones de las actividades financiadas 
de conformidad con el Convenio, de la 
utilizaci6n de bienes y servicios financiados 
por USAID, y de los libros, registros y otros 
documentos relacionados con el Convenio. 

(j) Libros y Registros de los Sub-donatarios. 
El Donatario incorporara los parrafos (a), 
(b), (d), (e), (g), (h) e (i) de esta disposici6n 
en todos los sub-convenios con 
organizaciones no-estadounidenses que 
cumplan el minimo de $300,000 establecido 
en el parrafo (c) de esta disposicibn. Los 
sub-convenios con organizaciones no 
estadounidenses que no lleguen al minimo 
de $300,000 deberan, como minimo 



(f) Other Covered Sub-recipients. For 
"covered" sub-recipients who receive funds 
under the Agreement pursuant to direct 
contracts or agreements with USAID, 
USAID will include appropriate audit 
requirements in such contracts or 
agreements and will, on behalf of the 
Grantee, conduct the follow-up activities 
with regard to the audit reports furnished 
pursuant to such requirements. 



(g) Cost of Audits. Subject to USAID 
approval in writing, costs of audits 
performed in accordance with the terms of 
this Section may be charged to the 
Agreement. 

(h) Audit by USAID. USAID retains the 
right to perform the audits required under 
this Agreement on behalf of the Grantee by 
utilizing funds under the Agreement or other 
resources available to USAID for this 
purpose, conduct a financial review or 
otherwise ensure accountability of 
organizations expending USAID funds 
regardless of the audit requirement. 



(i) Opportunity to Audit or Inspect. The 
Grantee shall afford authorized 
representatives of USAID the opportunity at 
all reasonable times to audit or inspect 
activities financed under the Agreement, the 
utilization of goods and services financed by 
USAID, and books, records and other 
documents relating to the Agreement. 



(j) Sub-recipient Books and Records. The 
Grantee will incorporate paragraphs (a), (b), 
(d), (e), (g), (h) and (i) of this provision into 
all sub-agreements with non-U. S. 
organizations which meet the $300,000 
threshold of paragraph (c) of this provision. 
Sub-agreements with non-U. S. 
organizations, which do not meet the 
$300,000 threshold, shall, at a minimum, 
incorporate paragraphs (h) and (i) of this 
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incorporar los parrafos (h) e (i) de esta 
disposition. Los sub-convenios con 
organizaciones estadounidenses deberan 
indicar que la organization estadounidense 
esta sujeta a los requisites de auditoria 
contenidos en la Circular A-1 33 de la 
Oficina de Administracidn y Presupuesto 
(OMB, por sus siglas in ingles). 

Articulo H: Otros Pagos. El Donatario 
afirma que ningun pago ha sido o sera 
recibido por cualquier funcionario del 
Donatario con relaci6n a la adquisici6n de 
bienes y servicios financiados por el 
Convenio; con exception de honorarios, 
impuestos o pagos similares legalmente 
establecidos en el pals del Donatario. 

Articulo I: Informacibn y Marcas. El 
Donatario dara publicidad adecuada al 
Convenio como un proyecto al cual los 
Estados Unidos han contribuido, identificara 
los lugares donde se llevan a cabo las 
actividades del Convenio y marcara los 
bienes financiados por USAID de acuerdo 
con lo especificado en CI. 

Articulo J: Tasa de Cambio. Si los fondos 
proporcionados por medio del Convenio son 
introducidos al Pais Cooperante por USAID 
o por cualquier agenda publica o privada 
para cumplir con las obligaciones de USAID 
aqui especificadas, el Donatario hara los 
arreglos necesarios para que dichos fondos 
se conviertan a moneda local, a la tasa de 
cambio mas alta que en el momento de 
efectuar la transaction no sea ilegal en el 
pais del Donatario para cualquier persona y 
proposito. 

Articulo K: Adquisiciones de Bienes y 
Servicios. 

Secci6n K.1. La compra de suministros y 
servicios financiados por USAID de 
conformidad con este Convenio podra 
llevarse a cabo solamente conforme a CI 
emitidas por USAID. 

Secci6n K.2. El titulo de propiedad de 
bienes u otro tipo de propiedad financiados 
por USAID de conformidad con este 



provision. Sub-agreements with U.S. 
organizations shall state that the U.S. 
organization is subject to the audit 
requirements contained in OMB Circular A- 
133. 



Article H: Other Payments. Grantee 
affirms that no payments have been or will 
be received by any official of the Grantee in 
connection with the procurement of goods 
or services financed under this Agreement, 
except fees, taxes, or similar payments 
legally established in the applicable in the 
country of the Grantee. 

Article I: Information and Marking. The 
Grantee will give appropriate publicity to the 
Agreement as a project to which the United 
States has contributed, identify Agreement 
Project sites, and mark goods financed by 
USAID, as described in ILs. 



Article J: Rate of Exchange. If funds 
provided under this Agreement are 
introduced into the Cooperating Country by 
USAID or any public or private agency for 
purposes of carrying out obligations of 
USAID hereunder, the Grantee will make 
such arrangements as may be necessary so 
that such funds may be converted into local 
currency at the highest rate of exchange 
which, at the time the conversion is made, is 
not unlawful in the country of the Grantee to 
any person for any purpose. 

Article K: Procurement of Goods and 
Services. 

Section K.1. Any goods and services 
acquired by the Grantee with financing 
provided by USAID under this Agreement 
may be procured pursuant only to an IL 
issued by USAID. 

Section K.2. Title to goods or other property 
financed by USAID under this Agreement 
shall be in the Grantee or other entity as the 
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Convenio debera estar a nombre del 
Donatario, o al de otra entidad designada 
por el Donatario, excepto que las Partes 
convengan de otra manera o que USA1D lo 
especifique en una CI. 

Articulo L: Suspension, Terminacion y 
Otros Recursos 

Seccion L.1. Suspensi6n y Terminaci6n 

(a) Cualquiera de las Partes podra dar por 
terminado este Convenio en su totalidad, 
por medio de notificacion escrita a la otra 
Parte con treinta (30) dias de anticipation. 
USAID tambien podr£ dar por terminado 
parte de este Convenio por medio de 
notificacibn escrita al Donatario, con 30 dias 
de anticipacion y suspender este Convenio 
en su totalidad o en parte, por medio de 
notificaci6n escrita al Donatario. Ademas, 
USAID podra dar por terminado este 
Convenio en su totalidad o en parte, por 
medio de notificaci6n escrita al Donatario, 
si: (i) el Donatario incumpliera cualquiera de 
las estipulaciones de este Convenio; (ii) 
ocurriera alguna eventualidad que llevara a 
USAID a determinar que es improbable que 
se alcancen los resultados u objetivos de 
este Convenio o del proyecto de asistencia 
o que el Donatario pudiera cumplir sus 
obligaciones de conformidad con el 
Convenio; o (iii) los desembolsos o el uso 
de los fondos aqui contemplados 
transgredieran la Iegislaci6n que rige a 
USAID, que se encuentre vigente o que 
pudiera entrar en vigor en el futuro. 

Con exception de los pagos que las Partes 
estan obligadas a efectuar de conformidad 
con compromisos ineludibles con terceras 
personas, contraidos antes de dicha 
suspension o terminacidn; la suspension o 
terminacion de todo el Convenio o de parte 
de el suspendera (durante el periodo de la 
suspension) o terminara, segun se aplique, 
cualquier obligation de las Partes de 
proporcionar recursos financieros o de otra 
clase al Convenio o a la porcion del 
Convenio que se haya suspendido o 
terminado, segun se aplique. Cualquier 
porcion de este Convenio que no se sus- 



Grantee may designate, except as the 
Parties agree or as specified by USAID in 
an IL. 



Article L: Suspension, Termination and 
Other Remedies 

Section L.1. Suspension and Termination. 

(a) Either Party may terminate this 
Agreement in its entirety by giving the other 
Party thirty (30) days written notice. USAID 
also may terminate this Agreement in part 
by giving the Grantee thirty (30) days written 
notice, and suspend this Agreement in 
whole or in part upon giving the Grantee 
written notice. In addition, USAID may 
terminate this Agreement in whole or in part, 
upon giving the Grantee written notice, if (i) 
the Grantee fails to comply with any 
provision of this Agreement, (ii) an event 
occurs that USAID determines makes it 
improbable that the results or objectives of 
the Agreement or the assistance Project 
hereunder will be attained or that the 
Grantee will be able to perform its 
obligations under this Agreement, or (iii) any 
disbursement or use of funds in the manner 
herein contemplated would be in violation of 
the legislation governing USAID, whether 
now or hereafter in effect. 



(b) Except for payment which the Parties 
are committed to make pursuant to non- 
cancellable commitments entered into with 
third parties prior to such suspension or 
termination, suspension or termination of 
this entire Agreement or part thereof will 
suspend (for the period of the suspension) 
or terminate, as applicable, any obligation of 
the Parties to provide financial or other 
resources to this Agreement, or to the 
suspended or terminated portion of this 
Agreement, as applicable. Any portion of 
this Agreement which is not suspended or 
terminated shall remain in full force and 
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penda o termine tendra completa validez y 
vigencia. 

(c) Ademas, al efectuarse una suspension o 
termination total o parcial, USAID podra, a 
sus expensas, ordenar que el titulo de 
propiedad de los bienes flnanciados por el 
Convenio o por la portion aplicable del 
Convenio, sea transferido a USAID. Esto 
se hara siempre que los bienes se 
encuentren disponibles. 

Section L.2. Reintegros 

(a) En el caso de que un desembolso no 
este respaldado por documentaci6n valida 
de acuerdo con este Convenio o que no se 
haga o utilice de acuerdo con este 
Convenio o que se efectue para bienes o 
servicios no utilizados de acuerdo con este 
Convenio, USAID, no obstante la 
disponibilidad o ejercicio de cualquier otro 
recurso establecido en este Convenio, 
podra requerir al Donatario que reintegre a 
USAID el monto de dicho desembolso en 
ddlares estadounidenses, dentro de los 
sesenta (60) dias a partir del recibo del 
aviso correspondiente. 

(b) Si el incumplimiento por parte del 
Donatario de cumplir cualquiera de sus 
obligaciones de acuerdo con este Convenio 
diera como resultado que los bienes y 
servicios financiados o patrocinados por el 
Convenio no fueran utilizados en forma 
efectiva de acuerdo con este Convenio, 
USAID podra solicitar al Donatario que 
reintegre a USAID total o parcialmente el 
monto de los desembolsos efectuados de 
acuerdo con este Convenio para dichos 
bienes o servicios o en relacibn con dichos 
bienes y servicios, en dolares de los 
Estados Unidos, dentro de los sesenta (60) 
dias siguientes al recibo del aviso corres- 
pondiente. 

(c) El derecho establecido en las 
subsecciones (a) o (b) para requerir el 
reintegro de un desembolso continuara por 
tres anos a partir de la fecha del ultimo 
desembolso de este Convenio, a pesar de 
lo que indique cualquier otra disposition de 



effect. 



(c) In addition, upon such full or partial 
suspension or termination, USAID may, at 
USAID's expense, direct that title to goods 
financed under this Agreement, or under the 
applicable portion of this Agreement, be 
transferred to USAID if the goods are in a 
deliverable state. 



Section L.2. Refunds 

(a) In the case of any disbursement which 
is not supported by valid documentation in 
accordance with this Agreement, or which is 
not made or used in accordance with this 
Agreement, or which was for goods or 
services not used in accordance with this 
Agreement, USAID, notwithstanding the 
availability or exercise of any other 
remedies under this Agreement, may 
require the Grantee to refund the amount of 
such disbursement in U.S. Dollars to USAID 
within sixty (60) days after receipt of a 
request therefore. 



(b) If the failure of Grantee to comply with 
any of its obligations under this Agreement 
has the result that goods or services 
financed or supported under this Agreement 
are not used effectively in accordance with 
this Agreement, USAID may require the 
Grantee to refund all or any part of the 
amount of the disbursements under this 
Agreement for or in connection with such 
goods or services in U.S. Dollars to USAID 
within sixty (60) days after receipt of a 
request therefore. 



(c) The right under subsections (a) or (b) to 
require a refund of a disbursement will 
continue, notwithstanding any other 
provision of this Agreement, for three years 
from the date of the last disbursement under 
this Agreement. 
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este Convenio. 



(d) (1) Cualquier reembolso de acuerdo con 
las subsecciones (a) o (b), o (2) cualquier 
reembolso a USAID de un contratista, 
proveedor, banco o tercera parte con 
relacion a bienes o servicios financiados por 
el Convenio; cuando dicho reembolso se 
deba a un precio ilogico de bienes o 
servicios o a su err6nea facturacion o a 
bienes que no correspondan a las 
especificaciones o a servicios inadecuados, 
el reembolso estara disponible: (A) primero, 
al Convenio, al grado en que se justifique y 
(B) el saldo, si hubiera, sera utilizado para 
reducir el monto de la Donaci6n. 

(e) Cualquier interes u otras utilidades que 
pudieran devengar los fondos 
desembolsados por USAID al Donatario de 
conformidad con este Convenio, antes de 
su utilizacion autorizada de acuerdo con el 
Convenio, seran devueltos a USAID por el 
Donatario, en dolares de los Estados 
Unidos a menos que USAID especifique lo 
contrario por escrito. 

Seccion L.3. Irrenunciabilidad de Recursos. 
Ninguna demora en el ejercicio de cualquier 
derecho o recurso otorgado a una Parte con 
relacion al financiamiento de acuerdo con 
este Convenio sera considerada como una 
renuncia a dicho derecho o recurso. 

Seccion L.4. Cesion de Derechos. El 
Donatario conviene, al serle solicitado, 
ceder a USAID los derechos sobre cual- 
quier accion que pudiera corresponder al 
Donatario, o que pudiera surgir con relacidn 
al cumplimiento o incumplimiento de una 
parte de un contrato directo, financiado en 
parte o en su totalidad por USAID con 
fondos en dolares de los Estados Unidos 
donados de conformidad con este 
Convenio. 

Articulo M: Promocion de Inversi6n. 

Seccion M.1 . Con excepci6n de lo 
establecido especificamente en el Convenio 
o de lo autorizado por escrito por USAID, 
los fondos u otro apoyo aqui provisto no 



(d) (1) Any refunds under subsections (a) or 
(b), or (2) any refund to USAID from a 
contractor, supplier, bank or other third 
party with respect to goods or services 
financed under this Agreement, which 
refund relates to an unreasonable price for 
or erroneous invoicing of goods or services, 
or to goods that did not conform to 
specifications, or to services that were 
inadequate, will (A) be made available first 
for this Agreement, to the extent justified, 
and (B) the remainder, if any, will be applied 
to reduce the amount of the Grant. 



(e) Any interest or other earnings on funds 
disbursed by USAID to the Grantee under 
this Agreement prior to the authorized use 
of such funds for this Agreement will be 
returned to USAID in U.S. Dollars by the 
Grantee, unless USAID otherwise agrees in 
writing. 



Section L.3. Non-waiver of Remedies. No 
delay in exercising any right or remedy 
accruing to a Party in connection with its 
financing under this Agreement will be 
construed as a waiver of such right or 
remedy. 

Section L.4. Assignment. The Grantee 
agrees, upon request, to execute an 
assignment to USAID of any cause of action 
which may accrue to the Grantee in 
connection with or arising out of the 
contractual performance or breach of 
performance by a Party to a direct U.S. 
Dollar contract which USAID financed in 
whole or in part out of funds granted by 
USAID under this Agreement. 



Article M: Investment Promotions. 

Section M.1 . Except as specifically set forth 
in the Agreement or otherwise authorized by 
USAID in writing, no funds or other support 
provided hereunder may be used for any 
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podran utilizarse para ninguna actividad que 
involucre la promotion de inversidn en un 
pais extranjero. 

Section M.2. En el caso de que se solicite 
ai Donatario o este desee proporcionar 
asistencia en el area mencionada en el 
parrafo anterior o en el caso de que 
necesite aclaraci6n de parte de USAID en 
cuanto a si la actividad seria congruente 
con la limitation establecida en el parrafo 
anterior, el Donatario debera enviar un 
aviso a USAID y proporcionar una 
descripci6n detallada de la actividad 
propuesta. El Donatario no podra proceder 
con la actividad hasta que USAID le informe 
que puede hacerlo. 

Secci6n M.3. El Donatario debera 
asegurarse de notificar a sus empleados, 
subcontratistas y sub-beneficiarios que 
proporcionan servicios de promotion de 
inversi6n por medio de este convenio, sobre 
las restricciones establecidas en esta 
clausula y debe incluir la misma en todos 
los sub-contratos y sub-convenios que firme 
de acuerdo con los terminos de este 
Convenio. 

Articulo N: Idioma del Convenio. Si este 
convenio se redacta en otro idioma ademas 
del ingles, en el caso de cualquier 
discrepancia o ambiguedad entre las dos 
versiones el ingles prevalecera. 

Articulo O: Prohibici6n sobre Ayuda a 
Traficantes de Drogas 

Secci6n 0.1. USAID se reserva el derecho 
de dar por terminado este Convenio o de 
tomar otras medidas apropiadas si se 
determina que el Donatario o una persona 
clave del Donatario ha sido condenado por 
una violation relacionada con narcoticos o 
ha participado en el trafico de drogas, 
segun se define en el Titulo 22 del Codigo 
de Reglamentos Federates (CFR, por sus 
siglas en ingles) del Gobierno de los 
Estados Unidos, Parte 140. 



activity that involves investment promotion 
in a foreign country. 

Section M.2. In the event the Grantee is 
requested or wishes to provide assistance 
in the above area or requires clarification 
from USAID as to whether the activity would 
be consistent with the limitation set forth 
above, the Grantee must notify USAID and 
provide a detailed description of the 
proposed activity. The Grantee must not 
proceed with the activity until advised by 
USAID that it may do so. 



Section M.3. The Grantee must ensure that 
its employees and subcontractors and sub- 
recipients providing investment promotion 
services hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in this clause and must 
include this clause in all subcontracts and 
other sub-agreements entered into 
hereunder. 



Article N: Language of Agreement. If this 
Agreement is prepared in a language in 
addition to English, the English language 
version will control in the event of ambiguity 
or conflict between the two versions. 

Article O: Prohibition on Assistance to 
Drug Traffickers 

Section 0.1. USAID reserves the right to 
terminate this Agreement or take other 
appropriate measures if the Grantee or a 
key individual of the Grantee is found to 
have been convicted of a narcotics offense 
or to have been engaged in drug trafficking 
as defined in 22 CFR Part 140. 



Section 0.2. USAID se reserva el derecho Section 0.2. USAID reserves the right to 

de dar por terminada la ayuda o de tomar terminate assistance to, or take or take 



14 



otras medidas apropiadas con respecto a 
cualquier participate aprobado por USAID 
de quien se establezca que ha sido 
condenado por una violaci6n relacionada 
con narcoticos o ha participado en el trafico 
de drogas, segun se define en el Titulo 22 
del Codigo de Reglamentos Federales 
(CFR, por sus siglas en ingles) del 
Gobierno de los Estados Unidos, Parte 140. 

Secci6n 0.3. El Donatario se reserva el 
derecho de desembolsar o firmar 
documentos que lo comprometan a 
desembolsar fondos a un sub-beneficiario 
designado por USAID ("Sub-beneficiario 
Designado") hasta que USAID le informe: 
(1) que el Gobierno de los Estados Unidos 
ha completado todas las revisiones 
necesarias del Sub-beneficiario Designado 
y sus empleados clave; (2) que se han 
recibido todas las certificaciones 
relacionadas con dicha revisi6n; y (3) que la 
ayuda al Sub-beneficiario Designado ha 
sido aprobada. 

El Donatario debera incluir la siguiente 
clausula, o la esencia de la misma, en su 
convenio con el Sub-beneficiario 
Designado: "El Donatario se reserva el 
derecho de terminar el Convenio o tomar 
otras medidas apropiadas si se determina 
que el [Sub-beneficiario] o un empleado 
clave del [Sub-beneficiario] ha sido convicto 
por una violacion relacionada con 
narc6ticos o ha participado en el trafico de 
drogas, segun se define en el Titulo 22 del 
C6digo de Reglamentos Federales (CFR, 
por sus siglas en ingles) del Gobierno de 
los Estados Unidos, Parte 140. 

Articulo P: Derechos de los Trabajadores 

Secci6n P.1 . Con excepci6n de lo 
espedficamente establecido en el Convenio 
o de lo autorizado por escrito por USAID, 
los fondos u otra ayuda proporcionados por 
este Convenio no podran utilizarse para 
ninguna actividad relacionada con los 
derechos de los trabajadores en un pals 
extranjero. 

Seccion P.2. En el caso de que se solicite al 



other appropriate measures with respect to, 
any participant approved by USAID who is 
found to have been convicted of a narcotics 
offense or to have been engaged in drug 
trafficking as defined in 22 CFR Part 140. 



Section 0.3. The Grantee agrees not to 
disburse, or sign documents committing the 
Grantee to disburse, funds to a sub- 
recipient designated by USAID 
("Designated Sub-recipient") until advised 
by USAID that: (1) any United States 
Government review of the Designated Sub- 
recipient and its key individuals has been 
completed; (2) any related certifications 
have been obtained; and (3) the assistance 
to the Designated Sub-recipient has been 
approved. 



The Grantee shall insert the following 
clause, or its substance, in its agreement 
with the Designated Sub-recipient: "The 
Grantee reserves the right to terminate this 
Agreement or take other appropriate 
measures if the [Sub-recipient] or a key 
individual of the [Sub-recipient] is found to 
have been convicted of a narcotics offense 
or to have been engaged in drug trafficking 
as defined in 22 CFR Part 140." 



Article P: Workers' Rights 

Section P.1. Except as specifically set forth 
in the Agreement or otherwise authorized by 
USAID in writing, no funds or other support 
provided hereunder may be used for any 
activity that involves workers' rights in a 
foreign country. 



Section P.2. In the event the Grantee is 
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Donatario o que este desee proporcionar 
asistencia en el area mencionada en el 
parrafo anterior, o en el caso de que 
necesite aclaracion de parte de USAID en 
cuanto a si la actividad seria congruente 
con la limitation establecida en el parrafo 
anterior, el Donatario debera enviar un 
aviso a USAID y proporcionar una 
description detallada de la actividad 
propuesta. El Donatario no podra proceder 
con la ejecucion de dicha actividad hasta 
que USAID le informe que puede hacerlo. 

Section P.3. El Donatario debera 
asegurarse de notificar a todos sus 
empleados, subcontratistas y sub- 
beneficiarios que proporcionan servicios 
relacionados con empleo por medio de este 
convenio sobre las restricciones 
establecidas en esta clausula y debe incluir 
la misma en todos los subcontratos y sub- 
convenios que firme de acuerdo con los 
terminos de este Convenio. 

Articulo Q: Prohibicidn sobre 
Financiamiento a Delegaciones de 
Gobiernos Extranjeros a Conferencias 
Internationales. 

Con exception de lo que USAID pueda 
convenir por escrito, los fondos obligados 
de acuerdo con este Convenio y que USAID 
proporciona de conformidad con la Ley de 
Operaciones Extranjeras, Financiamiento 
para Exportaciones y Programas 
Relacionados para cualquier arlo fiscal del 
Gobierno de Estados Unidos despues del 
afio fiscal 1999 no pueden utilizarse para 
financiar los gastos relacionados con 
transpose, estipendio diario, hospedaje, 
alimentaci6n, cuotas relacionadas con 
participaci6n en conferencias o cualquier 
otro gasto relacionado con la participation 
en conferencias de cualquier miembro de 
una delegaciPn de un gobierno extranjero a 
una conferencia international patrocinada 
por una organization publica international. 
USAID puede describir esta restriction con 
mas detalle en CI. Esta restriction no aplica 
a Fondos de Apoyo Economico (ESF, por 
sus siglas en ingles). 



requested or wishes to provide assistance 
in the above area or requires clarification 
from USAID as to whether the activity would 
be consistent with the limitation set forth 
above, the Grantee must notify USAID and 
provide a detailed description of the 
proposed activity. The Grantee must not 
proceed with the activity until advised by 
USAID that it may do so. 



Section P.3. The Grantee must ensure that 
all employees and subcontractors and sub- 
recipients providing employment-related 
services hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in this clause and must 
include this clause in all subcontracts and 
other sub-agreements entered into 
hereunder. 



Article Q: Prohibition on Funding Foreign 
Government Delegations to International 
Conferences. 



Except as USAID may otherwise agree in 
writing, funds obligated under this 
Agreement which are provided by USAID 
from the Foreign Operations, Export 
Financing, and Related Programs 
Appropriations Act for any U.S. Government 
fiscal year after fiscal year 1999 may not be 
used to finance the travel, per diem, hotel 
expenses, meals, conference fees or other 
conference costs for any member of a 
foreign government's delegation to an 
international conference sponsored by a 
public international organization. This 
restriction may be further described by 
USAID in ILs. This prohibition does not 
apply to Economic Support Funds (ESF). 
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USAID 

FROM THE AMERICAN PEOPLE 



TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
DATE: 



MEMORANDUM 

STATE L/T 

Melissa Francis, SDO -^Zc^ 3 
Original copy of Limited Scope Grant Agreement 
March 18,2011 




As per ADS 349 and Circular 175, attached please find an original copy of the Limited 
Scope Grant Agreement for "Tropical Storm IDA Reconstruction Project" under the 
Functional Objective "Timely Humanitarian Assistance and Crisis Response", obligating 
$25 million, as well as the statement of this Agreement. 



STATEMENT PER ADS 349 AND CIRCULAR 175 



The Limited Scope Grant Agreement under the Functional Objective "Timely 
Humanitarian Assistance and Crisis Response" provides $25 million to the Government 
of El Salvador for "Tropical Storm Ida Reconstruction Project." This Agreement was 
signed on March 17, 201 1 . 





a Francis 
Office Director 
Strategic Development Office 
USAID/E1 Salvador/SDO 



